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:  ಹುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


ಸಂಖ್ಯೆ ; 31 
; ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ 


: 17.02.2೦೨೨ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಅಂಗಳದಲ್ಪ 


ಹಾಸನ 
Integrated 
Plan 


ಹಾಸನ. ಜಲ್ಲೆ, 
ನಗರದಲ್ಲ. 


Master 
ಹಾಸನ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


ಪ್ರಕಾರ 
ನಗರದ 
ಕೆರೆಯ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ; 
ವಿಹಾರಧಾಮದ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವಾದ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ 
ಆಡಳತಾತ್ಯಕ 
ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ: 


ಆ) 


ಶಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡ Ri 
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು 
ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ನೀರು 
ಹೊರಹಾಕುವ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂ.144.0೦ ಕೋಟಗಳಲ್ಲ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 
ಸರ್ಕಾರವು 
ಇಲಾಖೆಯ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಪಸಲಾಗಿರುವುದು 
ನಿಜವೇ; 


ಆರ್ಥಿಕ 


ಹಾಸನ ಸಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ಅಂಗೆಳೆದಲ್ಲ 
ವಿಹಾರಧಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.144.0೦ ಕೋಟ ಮೊತ್ತದ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕಃ೭8.೦೦.೭೦1೨ ರ "ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.36.೦೦ 
ಕೋಟಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಷೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ತಾತ್ತಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕಃ೭4.೦7.೭೦1೨ರ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶದಲ್ಲ, ರೂ.144.00 ಕೋಟ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನಾ 
ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳತಾತ್ಕಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸೀಡಿ 2೦1೨-2೦ ನೇ 
ಸಪಾಅನಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.36.0೦ ಕೋಟಗಳಗೆ 
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಳಕೆ ನೂತ್ತಬಾದ ರೂ.108.೦೦ ಕೋಟಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2೦2೦- -21ನೇ ಸಾಲಅನಲ್ಪ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ 
ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾರುತ್ತಡೆ. 


ತದನಂತರ, ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಕಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿಯ ರಿಗೆ ಸಲ್ಲನಿರುವ ದಿನಾಂಕ:2.೦೨9.2೦19 ರ 
ಪತ್ತದಲ್ಲ. ಚಸ್ಮಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೀರದಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ರೂ.144.00 
ಕೋಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಸನ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 
ಕೆರೆ ಮತ್ತು 'ವಿಹಾರಧಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಉಳಕೆ 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಸನ ನಗೆರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತರೆ 
ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೂ.144.0೦ 'ಕೋಟ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಸನ ನಗರದ 6 
ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಗಳನ್ನು pe [) ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.144.0೦ ಕೋಟ 
ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸ ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಂದ ಇತರೆ 
ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಸುವ ರೂ.144.0೦ ಕೋಟಗಳ ಮೊತ್ತದ 


ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ;:೦5ರ.10.೭೦೭೦ ರಂದು 


ನಡೆದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಯ 72ನೇ ಸಭೆಯ ಅಸುಮೋದನೆ ನಂತರ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:೦೭.೦6.೭೦೭1 ರಲ್ಲ ಆಡಳತಾತ್ಯಕ 
ಅಸುಖೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಸ ಇಡತವ ಯಾವ 


ಸೆದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಡೆಂಡರ್‌ಗೆ ದಿನಾರಕ:22:07.2೦೭1 


3) ಹಂತದಲ್ಪರುತ್ತದೆ; ಈ | ರಂದು ಸೆಡೆದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಯ 78ನೇ ಸಭೆಯ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೂಲ | ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.138, ೮4,6೦,1೦4/- ಟೆಂಡರ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:3೦.೦7.೭೦೭1 ರಂದು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು |! ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು; 

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
ಠಾ | ಹಾಸನ ನಗರ] ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಣ್ಲಣ' "ಕರೆಯ" `ಸೌಂದರೇಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ೦೦೨ 
ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ರೂ.144.0೦ ಕೋಟಗಳಕು 
ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ 
ಅಂದಾಜು ವಿವರಗಳು, 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರಿನ 
ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು 
ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣ 

"| ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ನೀಡುವುದು: 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಹಾಸನ ನಗರದ ಇತರೆ ೦5 


ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಸನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ೦6 ಕೆರೆಗಳ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ೦೨ 
ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದಾಜು 
ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷ್ಟ್ವಾರೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


ಕ. ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಪಂ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಅ) ತೆರೆಗಳು: } 

TT ಚನ್ನಪಾಾ ತರ ಇಂರಡ3 
೨ ”ಗವೇನಪ್ಠಾ ಕೆರೆ —ರರSರ 
3 | ಬೂವನಹಳ್ಲ ಕೆರೆ 5ರ4.12 
4 ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕೆರೆ 142.10 
5 1 ಹುಣಸಿನಕೆರೆ N23.37 
6 ' ಗೆಡ್ಡೇನಹಳ್ಳ ಕೆರೆ 336.70 

ಉಪ ಮೊತ್ತ (ಅ) : 7727.17 

ಅ) ಉದ್ಯಾನವನಗಳು: 

7 |ಮಹಾರಾಜ ಪಾರ್ಕ್‌ 1436.22 
8 | ವಿಜಯನಗರ ಪಾರ್ಕ್‌ 46195 
೨ 1ಹೌನಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ 178.08 
10 | ಗಂಧದ ಕೋಠಿ ಪಾರ್‌ 426.96 
1 | ಹೊಯ್ದೆಳ ನಗೆರೆ ಪಾರ್ಕ್‌ 372.01] 
12 | ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ 783.21 


Wb ' 


CE ತಾವ TO] 
ಇ ನಂದೂ ಹುಡಖೊಮಿ ನತರ 
715 | ಸಲ್ಪರ್‌ ಜ್ಯೂಚಲ ಪಾರ್ಕ್‌ 440.66 
ಉಪ ಮೊತ್ತ (ಅ): 4468.30 
ಒಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸ T 1215.47 
(ಅ+ಆ): 
ಸರ್ಷಪಣಾ ವೆಜ್ಞ 6 ವಷ) ೩56:೦೦ 
ಒಟ್ಟು (ಇ) 1269147 
ಅ.ಎಸ್‌.ಟ 12% 1522.೨8 
1 ಪ.ಎ೦.ಸಿ 1% 126.91 
Consultancy service for 58.64 
preparation of DPR and 
Miscellaneous 
ಒಟ್ಟು (++) 14400.00 


ಮೇಅನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರಾರು 
ದಿನಾಂಕ:30.೦7.2೦೦೭1 ರಣ್ತ 11 ಬಡ್ಡುದಾರರಾದ Sri Srinivasa 


Rao Balusu (M/s.BSR Infratech India Limited), No.851, 


D-Block, 15th Cross, Sahakaranagara, Bengalore-560092 
ಇವರಿಗೆ ರೂ.138.54,60,104/- (ಅಪ್‌ಡೇಟೆಡ್‌ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.9 


ಸಂಖ್ಯೆೇತತ/2೦೦21-22 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉ) | ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ” ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ನಿಗಮದ ಐಅನುದಾನದಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಪ್ಲರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 


ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲರುವ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು ನಗರ ಪಭೆ 


ಮತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭವೃಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಗಮದ 
3 5) ಎ ೪% 


ಧ್ಯೋಯೋದ್ದೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ನಿಗಮ ಮಂಡಳ ನಭೆಯ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋರುವ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಆಡಳಆತಾತ್ಕಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅಭವೃಧ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? 

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 

ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಛೆಜಸಂಆ 20 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2022 


J 
Mu 
$k 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ: ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


